A. ` À. s... 


O ODOR 
Warszawa, dnia 25 lutego 1963 r.. 


Zarządzenia Ministra: 


Poz. 11 — nr 43 z 13.I1.63 r. w sprawie udziału jednostek 
resortu w Międzynarodowych Targach Poznań- 
skich 
Poz. 12 __ nr 45 z 16.11.63 r. w sprawie zmiany zarządzenia 
o organizacji zaplecza naukowo-technicznego re- 
p sortu 
OZ. 13 — nr 47 z 21.11.63 r. w sprawie rocznego planu od- 
dawania obiektów do użytku, rocznego planu 
zadań rzeczowych w budownictwie oraz spra- 
b wozdań z wykonania tych planów 
OZ, 14 — nr 48 z 21.11.63 r. w sprawie podstawowego 
! wskaźnika rocznego planu techniczno-ekonomicz- 
nego, stanowiącego dodatkowy warunek utwo- 
rzenia funduszu zakładowego w przedsiębior- 
stwach transportu samochodowego 


11. 


ZARZĄDZENIE nr 43 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁOW BUDOWLANYCH 


z dnia 13 lutego 1965 r. 


W Sprawie udziału jednostek resortu w Międzynarodowych 
Targach Poznańskich 


(znak: Ex/R/63) 


Q zwiazku z uchwałą nr 1060 Prezydium Rządu z dnia 
sd grudnia 1955 r. w sprawie XXV Międzynarodowych Tar- 
OW Poznańskich, zarządzeniem nr 213 Prezesa Rady Mi- 
nistrów z dnia 10 sierpnia 1956 r. w sprawie Międzynarodo- 
wych Targów Poznańskich, zarządzeniem nr 68 Ministra 
Handlu Zagranicznego z dnia 2 listopada 1961 r. w sprawie 
Organizacji Międzynarodowych Targów Poznańskich, zmie- 
nionym zarządzeniem nr 91 Ministra Handlu Zagranicz- 
nego Z dnia 29 grudnia 1962 r. oraz zarządzeniem nr 43 
Ministra Finansów z dnia 5 marca 1962 r. w sprawie finan- 
sowania udziąłu wystawców krajowych w Międzynarodo- 
jwych Targach Poznańskich — zarządza się, co następuje: 


8 1. 1. W Międzynarodowych Targach Poznańskich biorą 
Udział przedsiębiorstwa dostarczające swoje wyroby lub 
usługi na eksport oraz takie, które zamierzają eksporto- 
wać, zwane dalej „wystawcami”. 

2. Wystawcy resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych uczestniczą w pracach organiza- 
Cyjnych właściwych komitetów branżowych, powołanych 
Zarządzeniem nr 68 Ministra Handlu Zagranicznego. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 


MINISTERSTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


BUDOWNICTWA 


Poz ESTA 


TRESC: 


Poz. 15 — nr 57 z 21.IL63 r. w sprawie podstawowych za- 
dań rzeczowych stanowiących podstawę utworze- 
nia funduszu zakładowego w pizedsiębiorstwach 
wykonawstwa inwestycyjnego, nie będących 
przedsiębiorstwami budowiano-montażowymi 

Poz. 16 — nr 62 z 25.11.63 r. w sprawie trybu i terminów 
rozliczeń za usługi świadczone przez przedsię- 
biorstwa transportowe, transportowo-sprzętowe 
i sprzętowe 


Pismo okólne Ministerstwa: 


Poz. 17 — nr 7 z 19.11.63 r. w sprawie zezwolenia na od- 
stąpienie od postanowienia Polskiej Normy ` 


Komunikaty 


E s 3 — — — A ZE 


3. Wystawcy, o których mowa w ust. 2, eksportujacy: 

— usługi budowlane, kompletne obiekty, wyroby pochodze- 
nia mineralnego zrzeszeni są w .Komitecie Branżowym 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, po- 
wołanym przy Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych, 

— maszyny, urządzenia i okucia — zrzeszeni są w Komi- 
tecie Branżowym Przemysłu Ciężkiego powołanym przy 
Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego, 

— wyroby z drewna — zrzeszeni są w Komitecie Branżo- 
wym Przemysłu Drzewnego, powołanym przy Minister- 
stwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 


4, Komitety branżowe działają na podstawie regulaminu 
komitetu. 


5. Do obowiązków wystawców należy: 


1) zgłoszenie do zjednoczeń wniosków w zakresie programu 
ekspozycji i listy eksponatów na Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, 

2) wyprodukowanie eksponatów w gatunku co najmniej 
exsportowym, wykończonych na poziomie wystawowym, 
oraz modeli, makiet i plansz, zgodnie z listą eksponatów, 
zatwierdzoną przez Komisję Towarową Międzynarowych 
Targów Poznańskich, 

3) dostarczenie eksponatów, modeli, makiet i plansz na te- 
ren Międzynarodowych Targów Poznańskich lub do ma- 
gazynów przejściowych komitetów branżowych, zgodnie 
z instrukcją wysyłkową właściwego komitetu branżo- 
wego, 

4) przeprowadzenie montażu eksponatów, modeli i makiet 
oraz zapewnienie obsługi i konserwacji eksponatów, mo- 
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deli i makiet w okresie organizacji i trwania targów, 
a następnie demontażu, zapakowania i wysyłki ekspona- 
tów, modeli i makiet po zakończeniu Targów, 

5) opracowanie dla zjednoczeń sprawozdania z targów 
i wniosków na następne targi w ciągu 7 dni od zakoń- 
czenia Targów. 


§ 2. 1. Dyrektorzy zjednoczeń, które nadzorują wystaw- 
ców, wyznaczą stałych przedstawicieli do prac w komite- 
tach branżowych. : 

2. Zobowiazuje sie dyrektorów zjednoczeñ, o których mo- 
wa w ust. 1, do: 

1) opracowania list eksponatów i programu ekspozycji na 

Międzynarodowe Targi Poznańskie na podstawie wnios- 

ków przedsiębiorstw uzgodnionych z właściwymi bran- 


żowo centralami handlu zagranicznego i złożenia tych list 


i programu we właściwych komitetach branżowych, 

2) nadzoru nad produkcją i wykończeniem eksponatów, 
modeli i makiet, 

3) zorganizowania i przeprowadzenią weryfikacji ekspona- 
'tów na zasadach obowiązujących w tym zakresie, 

4) opracowania i dostarczenia materiałów problemowych, 
informacyjnych i innych, na żądanie komitetów bran- 
żowych, 

5) zapewnienia stoiskom obsługi informacyjnej i technicz- 
nej, składającej się z pracowników specjalnie w tym 
celu przeszkolonych, 

6) nadzorowania prac na stoisku w okresie organizacji, 
trwania i likwidacji Targów, 

7 opracowania sprawozdania z udziału w Międzynarodo- 
wych Targach Poznańskich oraz wniosków na Targi na- 
stępne i przesłania ich właściwym komitetom branżo- 
wym oraz Przedsiębiorstwu  Eksportowo-Importowemu 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
w terminie 14 dni od zakończenia, imprezy. 


8 3. Terminy wykonania prac określonych w $ 1 i $ 2 
ustalają właściwe komitety branżowe. 


$ 4. 1. Koszty związane z urządzeniem, eksploatacją i li- 
kwidacją stoisk na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
oraz koszty działalności komitetu branżowego ponoszą wy- 
stawcy, proporcjonalnie do zajmowanej na Targach po- 
wierzchni. 
2. Koszty opakowania, transportu eksponatów, modeli 
i makiet do Poznania i z powrotem, koszty podróży służbo- 
wych, zakwaterowania i diet oraz wydatki związane z go- 
dzinami nadliczbowymi pracowników delegowanych na 
Targi, ponoszą bezpośrednio wystawcy i zjednoczenia, 
3. Pozostałe koszty ponoszone przez wystawców ujęte są 
w preliminarzach komitetów branżowych. 
4. Koszty związane z udziałem w Targach wystawcy za- 
rachowują: 
` — przedsiębiorstwa przemysłowe — w ciężar kosztów sprze- 
daży, 

-— przedsiębiorstwa budowlano-montażowe — w 
kosztów zarządu, 

— zjednoczenia — w ciężar kosztów administracyjnych zje- 
dnoczeń, I 

-— biura projeklowe — w ciezar kosztów prac projekto- 
wych. 

§ 5. 1. Eksponaty wysyłane na Targi pozostają własnoś- 
cią wystawcy przez cały okres organizacji, trwania i likwi- 
dacji Targów i figurują w ewidencji księgowej wystawcy. 

2. Za eksponaty sprzedane na Targach przez właściwą 
centralę handlu zagranicznego, wystawca obciąża tę cen- 


ciężar 
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DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


3) opracowanie ostatecznego zestawienia kosztów udziału 
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tralę po zakończeniu Targów, na podstawie posiadanego 
pokwitowania. 


3. Eksponaty niesprzedane na Targach zostają zwrócone 
do przedsiębiorstw macierzystych lub przekazane odpłatnie 
na rynek krajowy. 


$ 6. 1. Komitet Branżowy Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budewlanych działa na podstawie regulaminu, sta- 
nowiącego załącznik do zarządzenia. 


2. Wszelkie czynności związane z finansowaniem Komite- ` 
tu Branżowego Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu- ` 
dowlanych wykonuje Departament Administracyjno-Budże- 
towy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych. 


3. Podstawą do dokonywania wydatków związanych 
z działalnością Komitetu Branżowego Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych jest preliminarz finanso= 
wy kosztów opracowany przez ten Komitet, zaopiniowany 
przez Prezesa Polskiej Izby Handlu Zagranicznego i za- 
twierdzony przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych. ' 


4. Do zadañ Departamentu Administracyjno-Budzetowego 
Ministerstwa Budownictwa i Przemyslu Materialów Budow- 
lanych nalezy: s. i 


1) zorganizowanie i przeprowadzenie rozliczeń finansowych 
z 'wystawcami i zleceniobiorcami Komitetu Branżo- 
wego Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- 
nych, a w szczególności: gromadzenie środków pienięż- 
nych na oddzielnym rachunku bankowym, zlecanie usług 
i robót, realizowanie zobowiązań, 

2) zapewnienie limitu bezosobowego funduszu płac dla Ko- 
mitetu w wysokości przewidzianej w preliminarzu, 


Komitetu Branżowego Budownictwa i Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych i rozliczeń z wystawcami w terminie 
do dnia 15 listopada każdego roku. 


5. W przypadku przekroczenia preliminarza kosztów, któ- 
ry stanowi podstawę wpłat zaliczkowych na poczet wydat- ` 
ków, wystawcy pokrywają kwoty przekroczeń proporcjo- 
nalnie do przypadających na nich kosztów udziału; w przy- 
padku niewykorzystania kwoty preliminowanej wystawcy ` 
otrzymują zwrot niewykorzystanych środków na zasadzie 
wyżej określonej. 


6. Wystawcy zrzeszeni w Komitecie Branżowym Prze- 
mysłu Ciężkiego i Komitecie Branżowym Przemysłu Drzew- 
nego uczestniczą w kosztach tych Komitetów na zasadzie ` 
przepisów obowiązujących w tym zakresie. 


$ 7. Koordynację prac związanych z udziałem jednostek 
resortu w Międzynarodowych Targach Poznańskich powie- 
rza się Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Eksportowo-Importo- 
wego Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla- 
nych, który będzie składał Ministrowi sprawozdanie z udzia- ` 
łu w Międzynarodowych Targach Poznańskich w terminie 
do dnia 1 września każdego roku. : 


8 8. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 
1963 r. 


2. Traci moc zarządzenie nr 166 Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 kwietnia 
1362 r. w sprawie udziału jednostek resortu w Międzyna- 
rodowych Targach Poznańskich (Dz. Urz. MBiPMB nr 7, 
poz. 22). 

MINISTER 
M. Olewiński 


ŻIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 
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12. 


ZARZĄDZENIE nr 45 MINISTRA BUDOWNICTWA 
i PRZEMYSŁU MATERIAŁOW BUDOWLANYCH 


z dnia 16 lutego 1963 r. 


w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji zaplecza 


naukowo-technicznego resortu 
(znak: TE-11/051/K) 


$ 1. W zarządzeniu nr 330 Ministra Budownictwa i Prze- 


mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1961 r. 
w sprawie organizacji zaplecza naukowo-technicznego re- 


Sortu (Dz. Urz. MBiPMB z 1962 r. nr 1, poz. 2) wprowadza 
sie następujące zmiany: 


l) dotychczasową treść $ 9 oznacza się jako ust. 1, 
2) do 8 9 dodaje się ust. 2 w brzmieniu. 


„2. Dyrektorzy Zjednoczeń: Przemysłu Ceramiki Budow- 
lanej i Przemysłu Silikatowego dostosują z dniem 1 mar- 
ca 1963 r. strukturę organizacyjną Zakładów Badań i Do- 
świadczeń do postanowień niniejszego zarządzenia”. 


i 


3) $ 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 


„5. Limit etatów i funduszu płac na 1963 r. ustala: 


1) dla zakładów badań i doświadczeń podległych zje- 
dnoczeniom przemysłu materiałów budowlanych — 
Ministerstwo z wyjątkiem ośrodków informacji tech- 
niczno-ekonomicznej, dla których etaty i fundusz płac 
zapewni zjednoczenie zgodnie z obowiązującymi prze- 
pisami; 


2) dla zakładów badań i doświadczeń podległych zjedno- 
czeniom budownictwa i specjalistycznym — dyrektor 
zjednoczenia w ramach limitu etatów i funduszu płac 
przyznanego zjednoczeniu”. 


Š 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 
1963 r., z wyjątkiem przepisu $ 1 pkt 3), który obowiązuje 


Od dnia 1 stycznia 1963 r. 


2. Jednocześnie tracą moc: 


'1) zarządzenia nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu 


£ 


Materialów Budowlanych z dnia 28 stycznia 1961 r. 
w sprawie utworzenia Zakładu Badań i Doświadczeń 


Przemysłu Ceramiki Budowlanej; 


2) zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 
30 listopada 1955 r. w sprawie utworzenia Zakładu Ba- 
dań i Dokumentacji. 


MINISTER 
M. Olewiński 


13. 


ZARZĄDZENIE nr 47 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁOW BUDOWLANYCH 


z dnia 21 lutego 1963 roku 


w sprawie rocznego planu oddawania obiektów do użytku, 
rocznego planu zadań rzeczowych w budownictwie oraz 
sprawozdań z wykonania tych planów. 


(znak: Pr/63) 


W celu dostosowania zasad sporządzania oraz kontroli 
realizacji planów rzeczowych w budownictwie do obowią- 
zujących przepisów zarządza się, co następuje. 


$ 1. Roczny plan oddawania obiektów do użytku, zwany 
dalej „RPOO”, roczny plan zadań rzeczowych w budow- 
nictwie, zwany dalej „RPZR” oraz sprawozdania z wyko- 
nania tych planów przedsiębiorstwa budowlano-montażowe 
powinny sporządzać według zasad i w trybie ustalonym 
w instrukcji, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia. 


$2. 1. W przypadku nie dotrzymania terminu oddania 
do użytku obiektu zamieszczonego w RPOO (RPZR) na sku- 
tek nie dopełnienia przez zamawiającego warunków umow- 
nych, przedsiębiorstwo wykonawcze i nadzorujące je zje- 
dnoczenie może być uznane za usprawiedliwione. 

2. Usprawiedliwienie nie wykonania obiektów grupy A: 
mieszkań (w ogólnej ilości m° powierzchni użytkowej uję- 
tej w RPOO), szkół, szpitali, produkcyjnych obiektów prze- 
mysłowych oraz zastrzeżonych imiennie obiektów wodno 
i lądowo-inżynieryjnych wymaga decyzji Ministra, podjętej 
na wniosek Departamentu Produkcji, a w stosunku do bu- 
dów specjalnych — na wniosek Departamentu Wojskowego. 

3. Do usprawiedliwienia nie wykonania pozostałych obiek- 
tów grupy A oraz grupy B upoważniony jest dyrektor zje- 
dnoczenia nadzorującego przedsiębiorstwo wykonawcze. 

4. Wniosek o uznanie przedsiębiorstwa za usprawiedli- 
wione składa przedsiębiorstwo za pośrednictwem nadzoru- 
jącego je zjednoczenia do Departamentu Produkcji, a w sto- 
sunku do budów specjalnych — do Departamentu Wojsko- 
wego. 

5. Wnioski o uznanie przedsiębiorstwa za usprawiedliwio- 
ne nie wykonania inwestycji własnej resortu powinny być 
ponadto uzgodnione między Departamentami Produkcji 
i Inwestycji. 3 


§ 3. Uznanie niewykonania przez przedsiębiorstwo obiek- 
tów grupy A i B za usprawiedliwione może nastąpić wy- 
łącznie w przypadkach, gdy: 

1) przedsiębiorstwo, składając do zjednoczenia razem ze 
sprawozdaniem MB-O wniosek o usprawiedliwienie z nie 
wykonania obiektów uzasadni, że nie wykonanie nastą- 
piło z następujących przyczyn, zawinionych przez zama- 
wiającego: 

a) nie zabezpieczenia limitu określcnego w umowie, 

b) nie dostarczenia projektów i kosztorysów lub opóź- 
nienia ich dostarczenia, uniemożliwiającego wykona- 
nie obiektu w obowiązującym cyklu normatywnym lub 
w terminie umownym, 

c) wprowadzenia do projektów lub kosztorysów zmian 
w” trakcie realizacji, wymagających robót dodatko= 
wych lub zlecenia wykonania robót dodatkowych, po- 
wodujących przedłużenie cyklu normatywnego lub 
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2) 


przesunięcie umownego terminu oddania obiektu do 
użytku, L 

d) nie dostarczenia urzadzeñ lub maszyn montowanych 
w ramach obowiązków generalnego wykonawcy, 

e) innych przyczyn zawinionych wyłącznie przez zama- 
wiającego, 


uzasadnienie poparte zostanie dowodem stwierdzającym 
winę zamawiającego, np.: podającym rzeczywisty termin 
dostarczenia dokumentacji, termin dostawy urządzeń, 
termin udostępnienia frontu robót, itp., powodującym 
niemożność wykonania robót w zaplanowanym terminie; 


3) przedłożony zostanie dowód zastosowania przez przed- 


siębiorstwo wykonawcze wszystkich sankcji wynikają- 
cych z umowy. 


$ 4. 1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1963 r. 


2. Traci moc zarządzenie nr 84 Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 18 marca 
1959 r. w sprawie sporządzania rocznego planu oddawania 
obiektów do użytku (RPOO) oraz sprawozdań z wykonania 
zadań rzeczowych w budownictwie. 


MINISTER 
M. Olewiński 


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47 
Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 
21 lutego 1963 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie sporządzania rocznego planu oddawania obiektów 


3. 


do użytku oraz rocznego planu zadań rzeczowych. 
I. Roczny plan oddawania obiektów do użytku 


Rozdział 1. Terminarz i obieg formularzy 


Do sporządzania rocznego planu oddawania obiektów 
do użytku, zwanego dalej RPOO, przeznaczone są for- 
mularze oznaczone symbolami MB-RPOO-M MB- 
-RPOO-P. 


Obowiązkiem opracowywania formularzy MB-RPOO 
objęte są wszystkie przedsiębiorstwa wykonujące robo- 
ty budowlano-montażowe w charakterze generalnego 
wykonawcy, a w stosunku do podstawowych obiektów 
na budowach priorytetowych — również wykonujące 
roboty w charakterze wykonawcy częściowego (bezpo- 
średniego). 


Termin opracowania RPOO ustalany będzie corocznie 
w zależności od obowiązującego terminu opracowania 
planu techniczno-ekonomicznego. 


Rozdział 2. — Ogólne zasady opracowania RPOO 


RPOO stanowi integralną część planu .techniczno-eko- 
nomicznego i podlega zatwierdzeniu w jego ramach. 


Wyjaśnienie pojęcia: „oddawanie obiektu przemysło- 
wego do użytku”: 
W zależności od sprecyzowania umownego zakresu ro- 


bót wykonywanych w oddawanym obiekcie, do RPOO 
wprowadzane są obiekty: 
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— oddawane do użytku (eksploatacji), gdy generalny 
wykonawca przeprowadza rozruch technologiczny 
urządzeń w obiekcie, : 

— oddawane do rozruchu technologicznego, gdy in- 
westor przeprowadza rozruch technologiczny i uru- 
chamia produkcję, 


— oddawane: do zamaszynowania, gdy inwestor we 
własnym zakresie montuje maszyny i uruchamia 
urządzenia w obiekcie. 


W stosunku do podstawowych obiektów oddawanych 
do użytku na budowach priorytetowych, na których 
roboty budowlano-montażowe zlecane są przez zama- 
wiającego w trybie częściowego (bezpośredniego) wy- 
konawstwa — umowne zakresy robót przyjętych przez 
wszystkie przedsiębiorstwa podległe Ministrowi wpro- 
wadzane są do RPOO również jako „obiekty oddawane 
do użytku”. 


. W zakresie obiektów mieszkalnych oddawane do użyt- 


ku obiekty liczone są: w m* powierzchni użytkowej, 
w ilości mieszkań, w mł kubatury/ oraz w ilości izb, 
przy czym jednostką podstawową, według której oce- 
niane jest wykonanie planu jest m? powierzchni użyt- 
kowej. W zakresie obiektów użyteczności publicznej 
obiekty liczone są w m3 kubatury z tym, że obiekty 
szkolne poza kubaturą liczone są również w ilości izb 
lekcyjnych, a obiekty szpitalne — w ilości łóżek; w przy- 
padku, gdy w budynku użyteczności publicznej realizo- 


Nr'3 


wane są mieszkania, należy je również ujmować w pla- i 


nie w ilości m* powierzchni użytkowej. W przypadku, 
gdy w budynku mieszkalnym realizowane są lokale 
usługowe, należy ich kubaturę wykazywać w budow- 
nictwie użyteczności publicznej. W zakresie innych ro- 
dzajów budownictwa oddawany do użytku obiekt li- 
czony jest w jednostkach charakteryzujących oraz w ko- 
sztorysowej wartości robót. Jednostki charakteryzujące 
wielkość użytkową budowli zależą od jej przeznaczenia 
i mogą być wyrażone w miarach długości, powierzchni, 
wagi konstrukcji i urządzeń, w cyfrach obrazujących 
wydajność produkcji itp. 


. W ramach portfelu zleceń obiekty realizowane dzielą 


się na trzy grupy: A, Bi C, z których tylko grupy A 
i B wchodzą do RPOO. 
1) Grupa A obejmuje oddawane do użytku w roku pla- 
nowanym: Š 
— wszystkie obiekty przemysłowe oraz wodno 1 lą- 
dowo inżynieryjne z planu inwestycji centralnych 
i zjednoczeń, 

— mieszkania, niezależnie od tego w jakich obiek- 
tach występują, á 

— wszystkie szkoły i szpitale, 

— pozostałe obiekty użyteczności publicznej z pla- 
nu inwestycji centralnych i zjednoczeń, 

— inne obiekty — na podstawie decyzji jednostek 
nadrzędnych. 

2) Grupa B obejmuje wszystkie pozostałe obiekty, od- 
dawane do użytku w roku planowanym oraz kapi- 
talne remonty. 

3) Grupa C obejmuje wszystkie pozostałe obiekty reali- 
zowane, ale nie oddawane do użytku w roku plano- 
wanym. 


. Do RPOO należy wprowadzać obiekty, których realiza- 


cja jest przygotowana zgodnie z obowiązującymi prze- 
pisami (finansowanie, dokumentacja, dostawa urządzeń). 
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6. Ustalenia w zakresie terminów oddawania inwestycji 


do użytku, zawarte w zarządzeniu Przewodniczącego 
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wydawa- 
nym corocznie stanowią podstawę do określenia zakresu 
robót oraz terminów w RPOO. 

Terminy oddawania do użytku podstawowych obiektów 
na budowach priorytetowych ustalają odpowiednie za- 
rządzenia Prezesa Rady Ministrów lub odrębne uchwały 
Rządu oraz zarządzenia Ministra Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych. 

Do RPOO powinny być wprowadzone terminy wynika- 
jące z powołanych aktów. 

Terminy oddawania obiektów wprowadzone do RPOO 
są ostateczne i nie mogą ulegać zmianie w ciągu roku. 
Muszą one być ponadto zgodne z terminami, określo- 
nymi w umowie między zamawiającym i wykonawcą. 
Wyjątek stanowią obiekty mieszkalne, wraz z częścią 
ich stanowiącą budownictwo użyteczności publicznej, 
dla których niezmienną jest ilość m° powierzchni użyt- 
kowej ogółem, a w tym ilość m° powierzchni użytkówej 
dla rad narodowych, oddawana do użytku w danym 
roku na terenie jednego województwa. W uzasadnio- 
nych przypadkach zjednoczenie może przeprowadzać 
korektę ilościowych zadań kwartalnych pod warunkiem 
nie zmniejszenia ogólnej sumy rocznych zadań obję- 
tych RPOO. 

O wprowadzonych przesunięciach zjednoczenie powinno 
zawiadomić Departament Produkcji, w stosunku zaś do 
obiektów oddawanych dla MON — Departament Woj- 
skowy, nie później niż do dnia 15-go drugiego miesiąca 
kwartału planowanego. Przesunięcia te należy uprzed- 
nio uzgodnić z inwestorem. 

Przy uwzględnianiu terminów oddawania obiektów do 
użytku przedsiębiorstwo powinno uwzględniać zasadę 
utrzymania możliwie równomiernego zaopatrzenia 
materiałowego oraz równomiernego zatrudniania robot- 
ników i rzemieślników poszczególnych specjalności w 
ciągu całego roku w stosunku do całości zadań przed- 
siębiorstwa. 

Ponadto jest szczególnie ważne w stosunku do budow- 
nictwa mieszkaniowego, aby przestrzegać racjonalnej 
działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa z perspekty- 
wą prawidłowego zaawansowania robót przechodzących 
na rok następny oraz zasady wykonywania jednocześ- 
nie takiej ilości obiektów, która wynika z przemyślanej 
koncentracji posiadanego potencjału. 

Obiekty, na których oddanie do użytku w roku plano- 
wanym została zawarta umowa po opracowaniu planu, 
powinny być włączone do RPOO. O wprowadzeniu no- 
wych obiektów do RPOO, a w stosunku do obiektów 
mieszkalnych o zamianie obiektów w planie, przedsię- 
biorstwo zawiadamia zjednoczenie, zjednoczenie zaś — 
Departament Produkcji lub Departament Wojskowy raz 
na kwartał przy składaniu kwartalnego sprawozdania 
z oddawania obiektów do użytku. 

W przypadkach sporu między wykonawcą a zamawia- 
jącym decyzja komisji arbitrażowej stanowi podstawę 
włączenia obiektu do RPOO lub skreślenia obiektu 
z RPOO. 


Należy dążyć do równomiernego rozłożenia oddawania obiek- 
tów do użytku na przestrzeni wszystkich miesięcy kwar- 
tału — tak, aby uniknąć spiętrzenia tych czynności w ostat- 


nim miesiącu kwartału lub przy końcu każdego miesiąca. 


Wszystkie jednostki 


organizacyjne kontrolują realizację 


RPOO narastająco od początku roku przez miesięczne spra- 
wozdania operatywne oraz kwartalne sprawozdania z odda- 


wania obiektów do użytku. 
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Rozdział 3. — Sporzadzanie planu. 


W przedsiebiorstwie: i 

1) Podstawą do określenia w planie terminu oddania 
obiektu do użytku są terminy ustalone według zasad 
podanych w rozdziale 2 niniejszej instrukcji. 

2) Plan sporządza się na formularzach MB-RPOO 
w dwóch egzemplarzach, z których jeden przedsię- 
biorstwo przesyła do właściwego zjednoczenia. 


3) Obiekty podzielone są na trzy rodzaje: 


I — mieszkalne, 

II — użyteczności publicznej, ` 
III — przemyslowe i inne. 

Do sporzadzania RPOO w zakresie pierwszych dwóch 
rodzajów obiektów sluzy formularz MB-RPOO-M; do 
sporządzania RPOO w zakresie obiektów przemysło- 
wych i innych służy formularz MB-RPOO-P. 


4) Sposób wypełniania formularza MB-RPOO-M: 


w kolumnie 2 wymienia się imiennie wszystkie plano- 
wane do oddania obiekty w następującym porządku: 


I. Obiekty mieszkalne: 
a) obiekty rad narodowych, nadzorowane przez 
DBOR, 
b) obiekty spółdzielcze, 
c) obiekty wykonywane dla innych inwestorów. 
Każdą z powyższych grup należy odrębnie podsu- 
mować, po czym podać sumę wszystkich trzech 
grup w pozycji „Ogółem dla wszystkich inwesto- 
rów”. 
Z kolei należy wyszczególnić obiekty użyteczności 
publicznej w następującym porządku: 
a) obiekty grupy A, 
b) obiekty grupy B. 
Następnie należy podsumować łącznie obiekty uży- 
teczności publicznej. 
W zakresie budownictwa rad narodowych, plan po- 
winien być uzgodniony z właściwą wojewódzką DBOR 
(zarządem DBOR), przy czym zgodność ta powinna 
być stwierdzona podpisem DBOR na planie przedsię- 
biorstwa oraz właściwego zarządu DBOR na planie 
zjednoczenia. 
W kolumnach 4, 7, 10, 13 i 16 dla obiektów mieszkal- 
nych podaje się ilość m* powierzchni użytkowej 
mieszkań. 
W kolumnach 5, 8, 11, 14 i 17 dla obiektów mieszkal- 
nych podaje się w liczniku kubaturę, a w mianowni- 
ku — ilość izb mieszkalnych; dla budynków użytecz- 
ności publicznej w tych kolumnach umieszcza się 
kubaturę, przy czym dla obiektów, mieszczących 
w sobie izby mieszkalne podaje się je w mianowniku. 
W kolumnach 6, 9, 12, 15 i 18 dla obiektów mieszkal- 
nych podaje się ilość mieszkań, dla obiektów szkol- 
nych — ilość izb lekcyjnych, a dla obiektów szpital- 
nych — ilość łóżek szpitalnych; w przypadku, gdy 
w budynku użyteczności publicznej występują rów- 
nież mieszkania, w kolumnach tych umieszcza się 
ilość tych mieszkań. 
5) Sposób wypełniania formularza MB-RPOO-P: 
w kolumnie 2 wymienia się imiennie wszystkie pla- 
nowane do oddania opiekty z podaniem nazw budów, 
w następującym porządku: 
a) obiekty grupy A, 
b) obiekty grupy B; 
w kolumnie 3 należy podać zakres robót wykonywa- . 
nych w obiekcie oddawanym do użylku; 


w kolumnie 5 należy podać ilość jednostek charak- 
teryzujących cały oddawany do użytku obiekt, 
(w stosunku do obiektów o charakterze obronnym 
bez podawania ilości jednostek charakteryzujących); 
w kolumnach 6, 8, 10, 12 i 14 podaje się wartość ro- 
bót w roku planowanym w wykonawstwie general- 
nym lub częściowym, w oddanym obiekcie; 

w kolumnach: 7, 9, 11, 13 i 15 podaje się wartość cał- 
kowitą obiektu. Danych tych nie należy podawać dla 
obiektów o przeznaczeniu specjalnym. 


2. W zjednoczeniu: 


Zjednoczenie sporządza zbiorcze, zestawienia z pianów 
nadzorowanych przez siebie przedsiębiorstw na takich 
samych formularzach jak plany przedsiębiorstw, w 2-ch 
egzemplarzach, z których jeden przesyła do Departa- 
mentu Produkcji. 

1) Sposób sporządzania formularza MB-RPOO-M: 


w kolumnie 2 w obiektach mieszkalnych ujmuje się 
plan w następujących podgrupach: a) obiekty miesz- 
kalne rad narodowych, nadzorowane przez DBOR, 
b) obiekty mieszkalne spółdzielcze, c) obiekty miesz- 
kalne ogółem dla wszystkich inwestorów. 
W każdej podgrupie wpisuje się kolejno wszystkie 
nadzorowane przez zjednoczenie przedsiębiorstwa, 
po czym dla każdej podgrupy podaje się łączną sumę. 
W obiektach -użyteczności publicznej wpisuje się ko- 
lejno przedsiębiorstwa, a w ramach przedsiębiorstw 
należy wymienić obiekty grupy A, po czym należy 
wpisać „Razem obiekty użyteczności publicznej”, 
a następnie „Ogółem obiekty mieszkalne oraz uży- 
teczności publicznej”. 
Poniżej należy wyszczególnić województwa i miasta 
wydzielone, na terenie których znajdują się ujęte 
w RPOO obiekty mieszkalne, przy czym dla każdego 
województwa i miasta wydzielonego należy wyodręb- 
nić ilości m* powierzchni użytkowej mieszkań rad 
narodowych. ° 

2) Sposób wypelniania formularza MB-RPOO-P. 
w kolumnie 2 wpisuje sie nazwe przedsiebiorstwa, 
a ponizej wymienia sie kolejno: nazwy obiektów gru- 
py A, pod nimi wpisuje sie ,razem obiektów grupy 
B” (ilość) i na końcu „ogółem obiektów grupy A + B 
(ilość)”. 


W stosunku do obiektów o charakterze obronnym, oddawa- 
nych dla sił zbrojonych nie należy podawać nazwy obiek- 
tów, a jedynie nr tytułu lub składnika albo nr budowy; 
kolumny 4 w zestawieniu zbiorczym nie wypełnia się; 

w kolumnach 6—15 należy dla obiektów grupy A powtórzyć 
Gane z planów przedsiębiorstw oraz podać odpowiednie 
liczby zbiorcze dla wymienionych w kolumnie 2 grup 
obiektów. 
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Rozdział 4 — Ocena wykonania planu 


Podstawę do oceny wykonania RPOO stanowią spra- 
wozdania kwartalne z oddawania obiektów do użytku, 
sporządzane na podstawie instrukcji w sprawie spo- 
rządzania sprawozdań z wykonania zadań rzeczowych 
w budownictwie, zatwierdzonej przez GUS (na rok 
1963 dnia 14 lutego 1963 r. nr 61/22). 

Dla oceny wykonania RPOO za datę oddania obiektu 
mieszkalnego i szkolnego do użytku uważa się datę za- 
mieszczoną w protokóle odbioru końcowego i przekaza- 
nia obiektu do użytku. W przypadku, gdy bez winy wy- 


konawcy komisja odbioru nie została zwołana w termi- 
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nie określonym właściwymi przepisami, za datę przeka- 

zania obiektu uważa się datę stwierdzenia przez inspek- 

tora nadzoru gotowości przekazania obiektu do użytku. 

Dla pozostałych grup obiektów za datę oddania do użyt- 

ku uważa się: 

1) w przypadku obiektu oddawanego do użytku — datę 
protokółu odbioru końcowego i przekazania obiektu 
do użytku (eksploatacji), 

2) w przypadku oddawania do rozruchu technologicz- 
nego, do zamaszynowania (zagospodarowania) lub 
wykonywania umownego zakresu robót — datę zapisu 
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, stwierdza- 
jącego ukończenie robót w zakresie zleconym. 


I. Roczny plan zadań rzeczowych w obiektach 
oddawanych do użytku (RPZR) 


Zadania rzeczowe dla przedsiębiorstw wykonujących ro- 


boty budowlano-montażowe w trybie bezpośredniego wy- 
konawstwa (z wyjątkiem obiektów priorytetowych — patrz 
rozdział 1, pkt 2) i podwykonawstwa w obiektach oddawa- 
nych do użytku oraz dla nadzorujących je zjednoczeń: 


1) 


2) 


4) 


6) 


Przedsiębiorstwa wystepujące w charakterze podwyko- 
nawców oraz nadzorujące je zjednoczenia opracowują 
roczne plany zadań rzeczowych w obiektach oddawa- 
nych do użytku (RPZR) analogicznie do RPOO, opraco- 
wywanego i zatwierdzanego przez przedsiębiorstwa ge- 
neralnego wykonawstwa. 

RPZR stanowią podstawę oceny wykonania rocznych 
zadań rzeczowych przez jednostki opracowujące je. 
Przez pojęcie „zadania rzeczowe” w RPZR rozumie się 
całość zadań wykonywanych w trybie częściowego (bez- 
pośredniego) wykonawstwa oraz w trybie podwyko- 
nawstwa w obiektach grupy A. 

W zakresie robót podwykonawczych RPZR powinny być 
uzgadniane z przedsiębiorstwem generalnego wyko- 
nawcy. Potwierdzenie uzgodnienia powinno być na 
piśmie. 

Terminy wprowadzone do RPZR muszą wynikać z ter- 
minów ustalonych w umowach z inwestorem (wyko- 
nawstwo częściowe-bezpośrednie), lub z generalnym wy- 
konawcą (podwykonawstwo); są to terminy ostateczne 
nie podlegające zmianom w trakcie roku, z wyjątkiem 
obiektów mieszkalnych, analogicznie do przepisów roz- 
działu 2 pkt 6 i 7. 

Zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa specjalistycz- 
ne, a w szczególności nadzorujące następujące przed- 
siębiorstwa: budowy elektrowni i przemysłu, 'budow-= 
nictwa wodno-inżynieryjnego, instalacji przemysłowych, 
robót elektrycznych .Elektromontaż”, konstrukcji stalo- 
wych i urządzeń przemysłowych „Mostostal? oraz bu- 
dowy pieców przemysłowych, powinny w celu dostoso- 
wania do specyfiki branżowej adaptować wzory RPOO 
dla swoich potrzeb i uzgodnić je indywidualnie z De- 
partamentem Produkcji i Departamentem Wojskowym. 


Zasady opracowania planów RPZR oraz sprawozdaw- 
czości z ich wykonania powinny być odpowiednio do- 
stosowane do zasad obowiązujących w generalnym wy- 
konawstwie. i 
Przedsiębiorstwa robót elewacyjnych opracowują RPZR, 
obejmując nim zarówno elewacje w obiektach oddawa- 
nych do użytku jak i zaległe w obiektach oddanych do 
użytku w okresie ubiegłym. Jednostką, stanowiącą pod- 
stawę do określenia stopnia wykonania zadań jest m° 
powierzchni elewacji. 
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ZARZĄDZENIE nr 48 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁOW BUDOWLANYCH 


` 


z dnia 21 lutego 1963 r. 


w sprawie podstawowego wskaźnika rocznego planu tech- 

niczno-ekonomicznego, stanowiącego dodatkowy warunek 

utworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach 
transportu samochodowego. 


(znak: FE/63) ` 


W związku z $ 3, pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 8 września 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu za- 
kładowego w przedsiębiorstwach transportu samochodo- 
wego (Dz. U. nr 51, poz. 246) zarządza się, co następuje: 


$ 1. 1. Dodatkowym warunkiem utworzenia funduszu za- 
kładowego w przedsiębiorstwach transportu samochodo- 
wego podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych jest osiągnięcie wskaźnika wyko- 
nania planowanych rocznych zadań przewozowych w to- 
nach i tono-kilometrach w wysokości, co najmniej 95%. 

2. Wskaźnik wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 
oblicza się przez przemnożenie sumy wskaźników wykona- 
nia przewozów w tonach i tono-kilometrach przez współ- 
czynnik 0,5. 


$ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1963 r. 


MINISTER 
M. Olewiński 
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ZARZĄDZENIE nr 57 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 21 lutego 1963 r. 


w sprawie podstawowych zadań rzeczowych stanowiących 

podstawę utworzenia funduszu zakładowego w przedsię- 

biorstwach wykonawstwa inwestycyjnego, nie będących 
przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. 


(znak FE7-320-63) 


Na podstawie $ 4, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu za- 
kładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyj- 
nego i geologicznych (Dz. U. nr 36, poz. 162), zwanego da- 
lej „rozporządzeniem” — zarządza się, co następuje: 


$ 1. Do podstawowych zadań rzeczowych w następujących 
przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego nie będą- 
cych przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi zalicza 
się na podstawie planu co najmniej: 
1) w przedsiębiorstwach produkcji pomocniczej — pro- 
dukcję wyrobów żelbetowych i betonowych ogółem 
w m», stolarki budowlanej ogółem w m? oraz kruszywa 
budowlanego ogółem w tonach; 
2) w  przedsiębiorstwach  sprzętowo-transportowych þu- 
downictwa terenowego — zadania przewozowe w tonach 
i. tono-kilometrach; 
3) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budowlany- 
mi „Warszawa” — wykorzystanie żurawi wieżowych, 
' mierzone ilością izb przewidzianych do wzniesienia. 


' 
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$ 2. 1. Do podstawowych zadañ rzeczowych w przedsie- 
biorstwie ,Geoprojekt” Przedsiębiorstwo Geologiczno- 
Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa — zalicza sie 
ważniejsze opracowania w zakresie dokumentacji geolo- 
giczno-inżynierskich i fizjograficznych oraz dokumentacji 
geodezyjnych dla celów projektowania, które określi Dy- 
rektor Zjednoczenia Biur Projektów Budownictwa. 

2. Podstawowymi zadaniami rzeczowymi należy objąć 
opracowania w wartości co najmniej 70% wszystkich doku- 
mientacji, których terminy sporządzenia zostały ustalone 
na dany rok w umowach z zamawiającymi. 


$ 3. 1. Do przedsiębiorstw objętych zarządzeniem mają 
odpowiednie zastosowanie postanowienia $ 8 rozporządzenia. 

2. Stopień wykonania podstawowych zadań rzeczowych 
należy ustalać: 


1) w przedsiębiorstwach, o których mowa w $ 1, pkt 1) — 
procentowo na podstawie planowanych zadań w jed- 
nostkach rzeczowych, o ile w przedsiębiorstwie wystę- 
puje jeden rodzaj produkcji lub na podstawie wartości 
sprzedażnej tych zadań, o ile w przedsiębiorstwie wy- 
stępuje więcej rodzajów produkcji objętych podstawo- 
wymi zadaniami rzeczowymi; 
w przedsiębiorstwach, o których mowa w $ 1, pkt 2) — 
na podstawie rzeczywistego wskaźnika wykonania za- 
dań, który oblicza się przez przemnożenie sumy wskaźni- 
ków wykonania przewozów w tonach i tono-kilometrach 
przez współczynnik 0,5; w razie osiągnięcia rzeczywistego 
wskaźnika wykonania planowanych zadań rzeczowych 
poniżej 95%, stopień wykonania podstawowych zadań 
rzeczowych określa stosunek procentowy rzeczywistego 
wskaźnika do wskaźnika 95%; 
3; w przedsiębiorstwie, o którym mowa w $ 1, pkt 3) — 
procentowo na podstawie zadań w jednostkach rzeczo- 
wych; 


2 


4) w przedsiębiorstwie, o którym mowa w $ 2 — procento- 
wo na podstawie wartości sprzedażnej zadań rzeczowych. 


$ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1963 r. 


MINISTER 
M. Olewiński 


16. 


ZARZĄDZENIE nr 62 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁOW BUDOWLANYCH 


z dnia 25 lutego 1963 r. 


w sprawie trybu i terminów rozliczeń za usługi świadczone 
przez przedsiębiorstwa transportowe, transportowo-sprzę- 
towe i sprzętowe, 


(znak: FE/4/354/63) 


W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
13 sierpnia 1958 r. w sprawie form rozliczeń za dostawy, 
roboty i usługi pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecz- 
nionej (Dz. U. z 1958 r. nr 54, poz. 264, z 1960 r. nr 33, poz. 
188, z 1961 r. nr 46, poz. 251 i z 1962 r. nr 52, poz. 258) oraz 
w celu ujednolicenia rozliczeń za przewozy i inne usługi 
świadczone przez przedsiębiorstwa transportowe, transpor- 
towo-sprzętowe i sprzętowe na rzecz innych jednostek or- 
ganizacyjnych resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych zarządza się, co następuje: 
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$ 1. Przedsiębiorstwa transportowe, transportowo-sprzę- 
towe i sprzętowe podległe i nadzorowane przez Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zwane 

dalej „przedsiębiorstwami” wykonują: 

1) przewozy i inne usługi transportowe, zwane dalej 
„usługami”, na podstawie umów zawartych zgodnie z re- 
gulaminem zarobkowego przewozu i spedycji w cięża- 
rowym transporcie samochodowym, stanowiącym za- 
łącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 
24 maja 1960 r. (Dz. U. nr 31, poz. 174), 

2) usługi sprzętowe, zwane dalej „usługami”, na podstawie 
umów zawartych zgodnie z zasadami ustalonymi odręb- 
nie. 
$ 2. 1. Rozliczenia za usługi świadczone przez przedsię- 

biorstwa dokonywane są za pomocą faktur. 

2. Podstawą wystawienia faktury są potwierdzone dowo- 
dy wykonania usług transportowych i sprzętowych. 


$ 3. 1. Przedsiębiorstwa, o których mowa w $ 1, rozliczają 
się: 

J) za wykonane przewozy i inne usługi transportowe we- 
dług obowiązującej taryfy towarowej transportu samo- 
chodowego i spedycji, 

2) za wykonane usługi sprzętowe według ustaleń wprowa- 
dzonych przepisami, o których mowa w $ 1 pkt 2). 


2. Rozliczenia przeprowadza się: 

1) ze zleceniodawcami stałymi oraz ze zleceniodawcami, 
którzy składają miesięczne operatywne plany usług 
przewozowych — w ramach umów planowych, 

2) z pozostałymi zleceniodawcami —- w ramach jednorazo- 
wych zleceń i zamówień. 


8 4. 1. Faktury za usługi, o których mowa w § 3 ust. 2, 
pkt 1), należy sporządzać dwa razy w miesiącu w terminach 
następujących: Ą ç 
1) dla usług świadczonych w miejscowości będącej siedzi- 

bą przedsiębiorstwa: 

a) za pierwszą połowę miesiąca — między 16 a 20 dniem 
bieżącego miesiąca, 

b) za drugą połowę miesiąca — między 1 a 5 dniem na- 
stępnego miesiąca; 

2) dla usług świadczonych poza siedzibą przedsiębiorstwa: 

a) za pierwszą połowę miesiąca — między 16 a 22 dniem 
bieżącego miesiąca, ; 

b) za drugą połowę miesiąca — między 1 a 7 dniem na- 
stępnego miesiąca. 

2. Przedsiębiorstwo może uzgodnić ze zleceniodawcą, że 
faktury będą wystawiane za okresy krótsze niż okres obej- 
mujący połowę miesiąca. 

3. Faktury za usługi świadczone w ramach jednorazo- 
wych zleceń i zamówień ($ 3 ust. 2 pkt 2) należy sporządzać 
w ciągu 3 dni po wykonaniu usługi. 

4. Przedsiębiorstwo obowiązane jest w dniu wystawiania 
faktury, najpóźniej w ostatnim dniu terminów, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3, przesłać zamawiającemu listem pole- 
cońym lub doręczyć za pokwitowaniem oryginał faktury 
z jeda kopią potwierdzeń wykonanych usług. 


§ 5. 1. W umowie o wykonaniu usług należy przewidzieć 
formę realizacji należności. 

2. Formy realizacji należności określa powołane we wstę- 
pie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 
1958 r. Zaleca się wykorzystywanie w szerokim zakresie 
rozliczeń planowych oraz czeków rozrachunkowych, jako 
formy realizacji należności za usługi, o których mowa w $3, 
ust. 1. 


3. Należności z tytułu kosztów podlegających zwrotowi 
przez zleceniodawcę oraz z tytułu odsetek za zwłokę przed- 
siębiorstwo realizuje za pomocą żądań zapłaty. 


$ 6. Traci moc zarządzenie nr 58 Ministra Budownictwa 
z dnia 12 października 1956 r. w sprawie trybu i terminów 
rozliczeń za usługi świadczone przez przedsiębiorstwa 
transportowe podległe Ministrowi Budownictwa (Dz. Urz. 
MB nr 3, poz. 41). 


$ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1963 r. 


MINISTER 
M. Olewiński 
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PISMO OKOLNE nr 7 MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁOW BUDOWLANYCH 


z dnia 19 lutego 1963 r. 


w sprawie zezwolenia na odstąpienie od postanowienia 
Polskiej Normy 


(znak: TE12/1-5210/63) 


Na podstawie art. 10 ustawy o normalizacji z dnia 27 li- 
stopada 1961 r. (Dz. U. nr 53, poz. 298) zostało udzielone 
przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego pismem 
z dnia 30 stycznia 1963 r. znak: DT2-034-172 zezwolenie na 
odstąpienie od postanowień Polskiej Normy PN-59/B-94053 
„Okucia budowlane. Zawiasy czopowe wbijane”, polegające 
na zawieszeniu obowiązywania postanowień pkt 7 omawia- 
nej normy, a mianowicie: 


Tablica 1 


100] 50] 34] 24]3,3] 25] 16] 10| 1,75| —| 8] 65| 25] 70| 20 
120| 60] 45| 30] 4,3] 30] 19] 12]2,25] 1] 10] 81] —| 40| — 
140] 70] 55] 40] 4,3] 40| 25] 15]2,50] 1] 11) 96] —| 45| — 


Poe. r 


Tabela dotyczy rysunków w/w normy oraz zachowania na- 
stępujących parametrów zawias: 


Tabela 2 


10) 1,75 
10] 2,00 
15] 2,50 
10] 2,75 

10] 3,00 


Zezwolenie dotyczy Częstochowskiej Fabryki Okuć Budow- 
lanych w Częstochowie, ul. Krótka 25/27 i ważne jest do 
dnia 31.V.1963 r. 

WICEDYREKTOR DEPARTAMENTU 


Z. Zuchowski 


t 
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Nr 3 


KOMUNIKAT I 


W Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


W nr 2 z 2.11.63 r. poz. 14 rozporządzenie Rady Ministrów 
z 26.1.63 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracow- 
ników naukowych zatrudnionych w instytutach naukowo- 
badawczych oraz postępowania przed tymi komisjami; 


W nr 3 z 5.11.63 r. poz. 16 rozporządzenie Rady Ministrów 
z 17.1.63 r. w sprawie określenia rodzajów urządzeń ener- 
getycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce pa- 
liwowo-energetycznej; 


poz. 17 rozporządzenie Rady Ministrów z 17.1.63 r. w spra- 
wie trybu postępowania Państwowego Inspektoratu Gospo- 
darki Paliwowo-Energetycznej; 


poz. 18 rozporządzenie Rady Ministrów z 17.1.63 r. w spra- 
wie określenia osób odpowiedzialnych za gospodarkę pali- 
wowo-energetyczną w jednostkach gospodarki uspołecznio- 
nej, zasad i trybu postępowania przy wymierzaniu i ściąga- 
niu kar pieniężnych za naruszenie przez te osoby, jednostki 
oraz przez pracowników tych jednostek przepisów o gos- 
podarce paliwowo-energetycznej; 


poz. 19 rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki 
z 17.1.63 r. w sprawie przekazania Państwowemu Inspekto- 
ratowi Gospodarki Paliwowo-Energetycznej uprawnień do 
nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów o gos- 
podarce paliwowo-energetycznej; - 


w nr 5 z 15.11.63 r. poz. 31 rozporządzenie Rady Ministrów 
z 5.11.63 r. w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczaj- 
nego i zwyczajnego pracownikom w instytutach naukowo- 
badawczych; 


poz. 32 rozporządzenie Rady Ministrów z 13.11.63 r. 
w sprawie udziału w akcji bezpośredniej ochrony przed po- 
wodzią; 


W nr 6 z 18,I1.63 r. poz. 37 rozporządzenie Przewodniczą- 
cego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 
z 5.11.63 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budow- 
lane budownictwa powszechnego. 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


W nr 6 z 28.1.63 r. poz. 30 zarządzenie Ministra Finansów 
z 17.1.63 r. w sprawie ustalenia taryfy i poboru składek za 
obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wy- 
padków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów sa- 
mochodowych; 


poz. 32 zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 11.XII. 
1962 r. w sprawie zmiany tabeli wynagrodzeń autorskich 
za opracowanie dzieł literackich naukowych i zawodowych; 


W nr 7 z 30.1.63 r. poz. 35 uchwałę Rady Ministrów nr 50 
z 29.1.63 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny ładunkowej 
przy przewozie towarów koleją; 


W nr 8 z 31.1.63 r. poz. 39 zarządzenie Ministrów Komuni- 
kacji i Handlu Wewnętrznego z 7.1.63 r. zmieniające zarzą- 
dzenie w sprawie postępowania z zużytymi lub uszkodzo- 


nymi akumulatorami samochodowymi nie nadającymi się 
do dalszego używania i do naprawy; 


W nr 9 z 1.1.63 r. poz. 42 zarządzenie nr 12 Prezesa Rady 
Ministrów z 23.1.63 r. w sprawie udostępniania danych licz- 
bowych, informacji statystycznych i innych materiałów 
służbowych; 


poz. 43 zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z 28.1. 
63 r. w sprawie trybu współdziałania Państwowej Inspekcji 
Handlowej z organami kontroli państwowej, spółdzielczej 
i społecznej; 


poz. 45 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyj- 
nego z 15.1.63 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Pol- 
skich Norm; 


poz. 46 obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyj- 
nego z 16.1.63 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm 
branżowych; 


W nr 10 z 6.11.63 r. poz. 48 uchwałę Rady Ministrów nr 22 
z 17.1.63 r. zmieniającą uchwałę w sprawie amortyzacji 
środków trwałych; 


poz. 49 uchwałę Rady Ministrów nr 33 z 17.1.63 r. w spra- 
wie uzgadniania z Ministrem Górnictwa i Energetyki po- 
czynań w sprawach dotyczących inwestycji w dziedzinie 
gospodarki paliwowo-energetycznej; 


poz. 51 zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z 23.I. 
63 r. w sprawie kontroli prac normalizacyjnych i stosowania 


norm; 


W nr 11 z 8.I1.63 r. poz. 57 uchwałę Rady Ministrów nr 66 
z 4.11.63 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapi- 
talnych remontów jednostek państwowych w 1963 r.; 


poz. 59 zarządzenie Ministra Finansów z 1.11.63 r. w spra- 
wie gospodarowania etatami i funduszem płac w jednostkach 
i zakładach budżetowych w roku 1963; 


poz. 61 zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy 
i Płac z 28.1.63 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
określenia przypadków nie stanowiących przeszkody do 
pobierania dodatków specjalnych przez pracowników 
nauki i pracowników dydaktycznych; 


W nr 12 z 13.11.63 r. poz. 63 uchwałę Rady Ministrów 
nr 35 z 17.1.63 r. w sprawie zasad organizacji i finansowa- 
nia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego przemysłu te- 
renowego; 


poz. 64 zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 28.1. 
1963 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego obowiązko- 
wej straży pożarnej w zakładzie pracy; 


poz. 66 zarządzenie Ministrów Finansów i Handlu Wew- 
nętrznego z 28.1.63 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
funduszu ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach handlo- 
wych gospodarki uspołecznionej; 


W nr 13 z 16.11.63 r. poz. 67 uchwałę Rady Ministrów nr 32 
z 17.1.63 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu 
ustalania cen fabrycznych, cen rozliczeniowych i cen porów- 
nywalnych w przemyśle uspołecznionym oraz ich stosowa- 
nia; z 
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k 
i poz. 68 uchwałę Rady Ministrów nr 34 z 17.1.63 r. zmie- 
riającą uchwałę w sprawie rozwoju usług dla ludności 


Š 3w latach 1961—1965; 


- poz. 70 uchwałę Rady Ministrów nr 56 z 29.1.63 r. w sprawie 
badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwo- 
wych; 


x poz. 71 zarządzenie Ministra Finansów z 28.1.63 r. w spra- 
wie opracowania w 1963 r. planów finansowych jednostek 
i i zakładów budżetowych objętych budżetem centralnym; 


w nr 14 z 20.11.63 r. poz. 77 uchwałę Rady Ministrów 
nr 57 z 29.1.63 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gos- 
x podarki finansowej państwowych przedsiębiorstw prze- 
mysłowych objętych planowaniem centralnym; 


poz. 78 uchwałę Rady Ministrów nr 58 z 29.1.63 r. zmienia- 
Y jaca uchwale w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń 
_ przedsiębiorstw państwowych objętych planowaniem cen- 
_ tralnym. ' 


|. A 2 
KOMUNIKAT II 


À Zostały wydane, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędo- 
wym następujące akty normatywne: 


Zarządzenia Ministra: 


1. nr 18. z 29.1.63 r. znak: OR3-003/B18/63 w sprawie po- 
łączenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą Je- 
leniogórskie Przedsiębiorstwo Budowlane i Jeleniogór- 
skie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego; 


2. nr 19. z 29.1.63 r. znak: ZA-PL-015/2/63 w sprawie do- 
raźnego ustalenia faktycznych zapasów węgla kamien- 
nego i koksu w przedsiębiorstwach; 


3. nr 20 z 31.1.63 r. znak: GMSA/228/63 w sprawie organi- 
zacji  Ogólnokrajowej Wystawy „Eksport-Import” 
w Katowicach; 


4. nr 21 z 31.1.63 r. znak: MT-9/0514/63 w sprawie ograni- 
czenia w lutym 1963 r. zużycia energii elektrycznej; 


5. nr 22 z 4.11.63 r. znak: MT3-452/22/63 w sprawie prze- 
wozów węgla kamiennego samochodami z kopalń dla 
odbiorców na terenie województwa katowickiego, opol- 


skiego i krakowskiego; 


6. nr 23 z 4.I1.63 r. znak: ZP/1/63 w sprawie czasowego 
ograniczenia zatrudnienia w przedsiębiorstwach budow- 
lano-montażowych; 


7. nr 24 z 5.11.63 r. znak: OR3-003/B18/63 w sprawie prze- 
kazania Odcinka Robót w Bolesławcu Jeleniogórskiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego; 


8. nr 25 z 5.I1.63 r. znak: OR4-033-CB/63 zmieniające za- 
rządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego 
pod nazwą Bydgoska Baza Remontowa Terenowego 
Przemysłu Materiałów Budowlanych; 


stolarni w Olsztynie Warszawskiego Przedsiębiorstwa 


x 


9. nr 26 z 6.I1.63 r. OR3-03-17/63 w sprawie przekazania 


Zaopatrzenia Budownictwa Olsztyńskiemu  Przedsię- 
biorstwu Budownictwa Miejskiego; 3 


10. nr 27. z 8.IL63 r. znak: FE-7-326/63 w sprawie tworze- 
nia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach bu- 
dowlano-montażowych; 


11. nr 28. z 13.11.63 r. znak: OR3-003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kutnowskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane; 


12. nr 29 z 13.11.63 r. znak: OR3-003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Łaskie Przed- 
siębiorstwo Budowlane; 


13. nr 30 z 13.11.63 r. znak: OR3-003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Łowickie 
Przedsiębiorstwo Budowlane; 


a 


14. nr 31 z 13.11.63 r. znak: OR-3-003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Łódzkie 
Przedsiębiorstwo Budowlane; 


15. nr 32 z 13.II.62 r. znak: OR3-003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad. działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Piotrkowskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane; 


16. nr 33 z 13.11.63 r. znak: OR-3/003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Radomszczań- 
skie Przedsiębiorstwo Budowlane; 


17. nr 34 z 13.11.63 r. znak: OR-3/003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Rawsko-Ko- 
luszkowskie Przedsiębiorstwo Budowlane; 


18. nr 35 z 13.11.63 r. znak: OR-3-003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sieradzkie 
Przedsiębiorstwo Budowlane; 


znak: OR-3/003/B9/63 o zmianie przed- 
podporządkowania i zasad działania 
państwowego pod nazwą Wieluńskie 
Budowlane; 


19. nr 36 z 13.11.63 r. 
miotu działania, 
przedsiębiorstwa 
Przedsiębiorstwo 


20. nr 37 z 13.I1.63 r. znak: OR-3/003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębior- 
stwo Budownictwa Miejskiego Województwa Łódzkiego; 


91.: nr 38 z 13.11.63 r. znak: OR-3/003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębior- 
stwo Robót Instalacyjnych w Łodzi; 


22. nr 39 z 13.11.63 r. znak: OR-3-003/B9/63 o zmianie przed- 
miotu działania, podporządkowania i zasad działania 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zgierskie 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych; 


znak: OR-3-003/B9/63 o zmianie przed- 


23. nr 40 z 13.11.63 r. š 
podporządkowania i zasad działania 


miotu działania, 
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Str. 12 DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. Nr 3 


przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębior- Okólniki Ministra: 

stwo Transportowe Budownictwa Województwa Łódz- 

kiego; 27. nr 7 z 29.1.63 r. znak: GM/4/1/TW/63 w sprawie ogra“ 
24. nr 41 z 13.11.63 r. znak: OR-3-003/B9/63 o zmianie przed- niczenia przyjazdów cudzoziemców w okresie trwania 

miotu działania, podporządkowania i zasad działania Międzynarodowych Targów Poznańskich; 


przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębior- 
stwo Produkcji Elementów i Prefabrykatów Budowla- 
nych w Strykowie; 


25. nr 42 z 13.11.63 r. znak: OR4-61-8/63 w sprawie zmiany 


28. nr 8 z 8.IL63 r. znak: ZA-MW-65-1/63 w sprawie za- 
opatrywania przedsiębiorstw w cement. s 


zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowe- Pismo okólne Ministerstwa: 

go pod nazwą Biuro Studiów i Projektów Przemysłu ` 

Izolacji Budowlanej; 29. nr 6 z 7.I1.63 r. znak: ZP/1/63 w sprawie obliczania 
26. nr 44 z 16.11.63 r. znak: ZP/1/63 w sprawie zmiany za- wynagrodzenia za urlop dla pracowników fizycznych, 

rządzenia o dodatkach przy pracach załadunkowych | zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-monta- 

i wyładunkowych z wagonów i do wagonów kolejo- żowych, którzy mieli przerwy w pracy spowodowane 


wych. ciężkimi warunkami atmosferycznymi. 


REDAKCJA I ADMINISTRACJĄ 
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA i 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM 


Warszawa, ul. Żurawia 3/5 oil ati Noa ANAWA Ea > s 
Telefon Redakcji: 
szc piej pp zu wewn. 585 
Telefon Administracji: ° ; 
Centrala 21-05 wewn. 424 (miejsce na adres odbiorcy) 


Warunki prenumeraty Dziennika Urzedowego Ministerstwa 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — pre- 

numerata roczna zł 42,—, Cena pojedynczycn egzemplarzy — — — 
niezależnie od objętości zł 2,—. Wpłacać należy do Naro- 

dowego Banku Polskiego V Oddział Miejski w Warszawie na 

konto: „Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych — Departament Administracyjno-Budżetowy Adres zwrotny: Warszawa, ul. Żurawia 3/5 

nr 1529-91-867, Cz. 8. Dział 7. Rozdział 3”. 


Cena zł 2. 
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